ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 509 
,2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ 
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ 16/12/2021 
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು. 
ಪ್ರ.ಸಂ ಪುಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಅ [ವಾಡ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ಟು ಕರೆಗಳನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; 
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಖರ್ಚು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ವಿವರವಾದ ಮಾಯಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 
ಆ [ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 
ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗೆ ನೀರಿನ 
ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ; 
ಇ |2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 


ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ; 
ಆ ಪೈಕಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? 
(ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ೦ಐಡಿ 150 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2021 


(ಜಿ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ) 
ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 


ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 


ಸಚಿವರು. 


ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್‌ ಅರಳಿ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯರು ಅವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:509ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ 
ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2018-19 ರಿಂದ 2020-21) ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಕೆರೆಗಳ ವಿವರ 
ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸ್ಕೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಷರಾ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ 2020-2 | 20-27 | (1+849+10+ ಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಹೆಕ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವರ್ಷ 11) 
2 4 5 8 C) 10 11 12 13 14 | 1S 16 
2018-19 ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
r 1 2016-17 | ಹುಮನಾಬಾದ 14702-00-800-8-00- [ಚಾಂಗಲೇರ್‌ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ 15.00 -1 58.23 69.91 0.00 0.00 143.14 150 90 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ [ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 

2 2016-17 | ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ |4702-00-800-8-00- |ತಪರಾಂತ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 34.39 0.00 0.00 14.98 0.00 49.37 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 72 70 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ [ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ' ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 

( 3 2016-17 ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-800-8-00- |ಕಳಸದಾಳ ಸೈಟ- ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ 13.86 0.00 0.00 5.90 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 60 $4 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 

4 2016-17 ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-800-8-00- |ಅಂಬೆಸಂಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 9.12 0.00 5.00 6.20 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 110 140 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ [ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 

5 2017-18 | ಹುಮನಾಬಾದ 14702-00-101-1-07-436 |ಬೆಳಕೇರಾ ಕರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 75 20 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ನಬಾರ್ಡ್‌ 

6 2017-18 | ಹುಮನಾಬಾದ |4702-00-101-1-07-436 ಮೆಡಪಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 0.00 50 2) 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 
ನಬಾರ್ಡ್‌ 

7 4702-00-101-1-07-436 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 35 15 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ- 

$8 4702-00-101-1-07-139 |ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ 3.35 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — — Ise ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

9_ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |4702-00-101-1-07-139 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ 0.00 0.00 88.89 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — ik ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಬೆಟಗೇರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ - ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಫೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

10 2017-18 ಬೀದರ 4702-00-101-1-07-139 |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 0.00 0.00 103.86 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — - ವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

” ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

11 2017-18 ಬೀದರ 4702-00-101-1-07-139 [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲುಕಿನ ಬೆಳ್ಳೂರಾ 28.61 2.46 0.00 0.00 31.07 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 7 — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

12 2017-18 | ಹುಮನಾಬಾದ |4702-00-101-1-07-139 [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲುಕಿನ ಮಂಗಲಗಿ 0.00 37.51 0.00 0.00 0.00 37.51 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - ಸ — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

[' a 
* 


Pagel 


ಕ್ರಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ ಷರಾ 
2018 ರ (ಹೆಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವರ್ಷ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ " 
|| 3 4 14 15 16 
13 ಬೀದರ 50 [) 


12 
0.00 0.00 0.00 32.32 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ W 30 55 
28.28 0.00 0.00 28.28 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 50 | 


2 

2017-18 5 4702-00-101-1-07-135 |ಜೀಡರ ಜಲ್ಲಿ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಮಾಸಪೊರ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ 

2017-18 ಬೀದರ ]4702-0-101-1-07-139 |ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕನ ಅರಿಯಂಬರ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ದುರಸ್ತಿ 

2017-18 ಬೀದರ 4702-00-101-1-07-739 [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕನ'ಕನ್ನಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ 


2017-18 ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-101-1-07-139 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ 0.00 0.00 ಘಾ ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ದುರಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಚಟ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
2017-18 ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-101-1-07-139 ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಗಾಂವ 7.67 0.00 - ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಛುಕಟು 
3 [ ಪಲ 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ. ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

18 2017-18 ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-101-1-07-139 |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಸಾಗಂವಿ 61.05 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಕಾಲುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸುಧಾರಣೆ, ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ij 

ಬ ಲ್ಸ 4702-00-101-1-07-139 ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಹುಪಳಾ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ 
ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4702-00-101-1-07-139 OR ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ. 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


20 2017-18 


22.70 33.06 55.16 | ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ § - ಕವಲಿ ಒಡ್ಡಿನ ಡುಕ್ತ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

& Wy & 
2017-18 ಔರಾದ. 4702-00-101-1-07-139 'ಕೋರೆಕಲ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 9.68 17.09 2677 ಪಾರ್ಣಗೊಂಡ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


2017-18 ಔರಾದ. 47102-00-101-1-07-139 |ಭಂಡಾರಕುಮಟಾ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ 35.80 1.17 36.97 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಭ್ಯ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
iy ek W [3 | 

2017-18 ಔರಾದ್‌ 4702-00-800-8-00- |ಖೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 21.93 6.20 28.13 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — - ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ`ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |ಗಣೆಶಪೂರ(ಯು) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ದುರುಸ್ತಿ. ಸ್ಫೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಬ mM ¥ 


2017-18 ಔರಾದ್‌ 4702-00-800-8-00- [ನೀಡದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕಲಿ (ಜೆ) 0.00 0.00 27.48 0.00 27.48 ಪೊರ್ಣಗೊಂಡಿಡೆ — - ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |'ಸ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಡುರುಸ್ತಿ. ನ 


: |ಸ್ಫೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. J 


py 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಚ್‌ ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸ್ವೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ ಷರಾ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ 2018 5 [3018-19] 2015-20 [2020-21 | 2071-22 | (1*849+10+ [ಗೊಂಡಿದೆ | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಹೆಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ವರ್ಷ ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 11) 
[I 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 

25 2017-18 ಔರಾದ್‌ 4702-00-800-8-00- |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯಾಳ 0.00 46.00 12.46 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ದುರುಸ್ತಿ. ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ROL, ERS 

26 2017-18 ಔರಾದ್‌ 4702-00-800-8-00- [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಂತಿ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ದುರುಸ್ತಿ. ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

7] 2017-18 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |4702-00-800-8-00- ನೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 0.00 34.45 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |ಕೋಹಿನೂರ ಭೋಸಗಾ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಕೂಡಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಲುವೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಸ್ಟೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ee ry py ರ pe] 

28 | 2017-18 | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |4702-00-800-8-00- ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಡಬಿ 8.71 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ - ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸುದಾರಣೆ. ಸ್ಟೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

29 4702-00-800-8-00- |ಕಳಸದಾಳ ಸೈಟ-2 ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿ ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
133 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ - ವಿಶೇಷ |ಸುಧಾರಣೆ. ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ee ninloncdisds end 

30 2018-19 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 4702-00-101-1—07-139 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ವೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

31 2018-19 | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ |4702-00-101-1-07-139 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

32 2018-19 | ಹುಮನಾಬಾದ |4702-00-101-1-07-139 |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಫಾತಿಮಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

—————— 

33 2018-19 | ಹುಮನಾಬಾದ |4702-00-101-1-07-139 ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕ್ತಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ - - ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಟೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

34 2018-19 | ಹುಮನಾಬಾದ |4702-00-101-1-07-139 |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [|ಧೂಮ್ಮನಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ. ಸ್ವೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

35 2018-19 ಬೀದರ 4702-00-101-1-07-139 |ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಯಾಸಪೂರ|] 0.00 0.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - [ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಟೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

36 2018-19 ಬೀದರ 4702-00-101-1-07-139 [ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾಕತಪೂರ 0.00 0.00 16.67 0.00 0.00 16.67 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ — — ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - |ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-07-139 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-13-132 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ 


4702-00-101-1-13-132 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ 


4702-00-101-1-13-132 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ 


4702-00-75 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 


4702-00-101-1-07-139 


4702-00-101-1-07-139 


4702-00-101-1-07-139 


4702-00-101-1-07-139 


4702-00-101-1-07-139 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿ 


ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ 


ಅಭಿವೃ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂ; 


ಕೆರೆಯ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು . ಸ್ಲೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ 


ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ `ರೇಹುಳಗಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ನ ಖಾಸೇಂಪೂರ 
(ಸ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 


ನ ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಜೊ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಪಳಾ ಗ್ರಾಮೆದೆ 
ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೋನಮೇಳಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 


ಕಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಒಡೆದ ಆಲೂರ 
ಬೇಲೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 


;ಔರಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಗಂಪೊರ'ಗ್ರಾವದ ಸಣ್ಣ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣದೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ 


ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮಕೊಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಟೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


65 


66 


67 


ಕ್ರಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ 
ವರ್ಷ 
F] 
[1] 2 | 
47 2018-19 
48 2018-19 
49 2018-19 
2018-19 
51 2018-19 


2018-19 


2018-19 


2018-19 
2018-19 


2018-19 
2018-19 


2018-19 
2018-19 


2019-20 


2019-20 


ಹುಮನಾಬಾದ 


ಬ ಸವಕಲ್ಯಾಣ 


ರಾದ. 


ಬೀದರ 


ಹುಮನಾಬಾದ. 


| 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


4 
4702-00-101-1-13-132 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ 


4702-00-101-1-13-132 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿ ನಾಡಿನ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 
ಆಧುನೀಕರಣ 


4702-00-101-1-13-132 

ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 

ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವ್ನ ೃದ್ಧಿ ನ ನಾಡಿನ 
ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಚಿಕಲಿ (ಜೆ)ಸ.ನೀ. 
2018-19 


ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಹುಮನಾಬಾದ. 
ಹುಮನಾಬಾದ. 


ಘಸ್ಥ 


2020-21 


ಬೀದರ 


[ನವನ | 


ರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


5 
ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸಣ್ಣ ನ ನೀರವ ಕೆರೆ ಸರ್ವಾಂಗಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಲ್ಕಿ ಕೆರೆ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 


ಕಟು ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ 


ಮೇಡಪಳ್ಳಿ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ. 


ರ್‌ ಸನೀ: 
ಜಮಿಸ್ತಾನಪೂರ ಸ.ನೀ. ಕೆರ 
ಮೀನಕೆರಾ ಸನೀ. ಕೆರೆ. 

ಮಲಕಾಪೂರ ಸ.ನೀ. ಕರ. 


ಅಲಿಯಂಬರ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ. 
ಮದಕಟ್ಟಿ ಇಂಗುಕರೆ: 
ಕಳಸದಾಳ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ. 
ಅಟ್ಟರ್ಗಾ ಸನೀ.ಕೆರೆ. 
ಬೇಟಬಾಲಕುಂದಾ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ 
ಪರತಾಪೂರ ಸನೀ 
ಧೂಮನಸೂರ ಸ.ನೀ. ಕೆರೆ. 


ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


47102-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


2020-21 ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಬಗ್ಗ ಬಸವ ಸನ ಈ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಹಿಪ್ಪರಗಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮೇಧಿಮೇಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


9 [ಜೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಅಲಿಯಂಬರ ಬೆಳ್ಳೂರಾ ಬಾವುಗಿ. ಕಮಲನಗರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪರದ ಭಂಡರಕುಂಟಾ ಮತ್ತು 


ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಕ್ತಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ 
ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ SS ESE ಹಂತ ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸ್ವೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ ಷರಾ 
Ss wot Son ine Fo 
| | iim | 
| | 

109.17 | 0.00 0.00 [| ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 

ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
CMEC NEN ENE EN Koil NN NN Li 
NEN EN ENN EN Kid NS CN NE di 
eso [m0 35ST ನ್‌ತನರವ ಷಾ 
MES SE SEE il EN ಸತರ ನವ್‌ 
ONS O00 | 00 [00ST SS ಪ್‌ತರದವ ಇವನಾ 
ECACC CN EN id CN NN ಪಾನ ನನನ ಇವನ 
Taos ooo [aes ——— ನಾನ್‌ ರತ ಇಷಾ 
0035s 000000 | 354 | Sr ENE ಪಾರ ಮನಾ 
WBS 00 | 08 | 35 | ನಾ 
O30 0 | 00316 rss CN 
ON [33M [00 | 0835 | Ss SN I lie 
Coe [3s oo |0| 00 [33S Cl ಪ್‌ ರಡ ಇಮಾ 
oo [38 | 006 |0| TM files ESN ಪಾನ ನನವ ಇನ 


0.00 


§ rr 


ಗ್‌ § W | WM NNN 
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ಹೊಳು ತೆಗೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಕೀ *ರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಫೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


os 


ಕ್ರಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ 
ವರ್ಷ 

1 ನಿ 
68 | 2020-21 
69 | 2020-21 
70 | 2020-21 
71 | 2020-21 
72 | 2020-21 

73 

74 | 2020-21 
75 | 2020-21 
76 | 2020-21 
2020-21 
79 | 2020-21 
80 | 2020-21 
2020-21 


NES 


2020-21 


86 2020-21 


ತಾಲ್ಲೂಕು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
3 4 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಭಾಲ್ಕಿ 4702-00-101-1-07-139 
ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 
ಬಸವಕಲ್ದಾಣ 14702-00-101-1-07-139 


ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ [ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಬೀದರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಬೀದರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಬೀದರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಬೀದರ ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 
ಬೀದರ ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


ಕೆರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ 


2020-21 


EMEC 


ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 


ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಚಿಕನಾಗಾಂವ ಕಲಖೊರಾ ಬೆಟಬಾಲಕುಂದಾ 
ಸಿರ್ಗಾಪೂರ ಪತಾಪೂರ ನಾರಾಯಣಪೂರ 
ಬೆಟಗೆರಾ ವಾಡಿ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ಹಿರ್ನಾಗಾಂವ ಮಿರಖಲ 
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


ಭಾಲ್ಕಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(Flood Damage ) 


ಕಲಸದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಃ 
(Flood Damage } ಸೈಟ-1 


ಕಲಸದಾಳ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(Flood Damage } ಸೈಟ-2 


ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(Flood Damage ) 


2020-21 | ಬಸವಕಲ್ವಾಣ [ಕರೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಟ್ಟೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 


ಸೈದಾಪೂರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರ 
'ಟಬಾಲಕುಂದಾ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ 


ಾಷೆಚ್ಛ ಪ್ರಗಯ 


(7+8+9+10+ 
11) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಂತ ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು | ಸ್ಥೀರಿಕರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ 


(ಹೆಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ) ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


14 


ಷರಾ 


16 
ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಕೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಕೇವಲ ಒಡ್ಡಿನ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು 
ಸ್ಥೀರಿಕರಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ 
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